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9 Μαίου 2014 


ΔΙ ΑΚΗΡΥΞΕ ΙΣ 

(ΐ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Η Περιφέρεια Αττικής, η «Δ/νση Τεχνικών Έργων 
Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής», προ¬ 
κηρύσσει ανοικτό διεθνή διαγωνισμό, με κριτήριο την 
συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά, για 
την Προμήθεια με τίτλο: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ -ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ-ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 
ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΙΩΝ”, με προϋπο¬ 
λογισμό 1.444.179,90 € με Φ.Π.Α., για την οποία έχουν 
εφαρμογή οι παρακάτω ρυθμίσεις: 

1. Του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβου¬ 
λίου της 11ης Ιουλίου 2006, περί καθορισμού γενικών 
διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Τα- 
μείο Συνοχής και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) 
αριθμ. 1260/1999. 

2. Του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 του Συμβουλίου 
της 8ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με την εφαρμογή του 
Κανονισμού 1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού 
γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερει¬ 
ακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και 
το Ταμείο Συνοχής και του Κανονισμού (ΕΚ) 1080/2006 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. 

3. Του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 213/2008 της Επιτροπής, 
της 28.11.2007 «για τροποποίηση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. 
2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ¬ 
βουλίου περί του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες 
συμβάσεις (ΟΡ\/) και των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοι¬ 
νοβουλίου και του Συμβουλίου 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ 
ΕΚ περί των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, 
όσον αφορά την αναθεώρηση του ΟΡ\/. 

4. Του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1251/2011 της 30.11.2011 για 
την τροποποίηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ 
και 2009/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής 
τους κατά τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων. 

5. Της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «Περί συντονισμού των δια¬ 
δικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμη¬ 
θειών και υπηρεσιών» όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 
Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής, την Οδηγία 2005/75/ 


ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 16ης Νοεμβρίου, τον Κανονισμό (ΕΚ) 213/08 της Επι¬ 
τροπής και τον Κανονισμό (ΕΚ) 1177/09 της Επιτροπής 
και ισχύει, 

6. Του Ν. 3614/07 (ΦΕΚ 267Α/3-12-07) «Διαχείριση, έλεγ¬ 
χος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
προγραμματική περίοδο 2007-2013», (και ιδίως του άρ¬ 
θρου 25), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3840/10 (ΦΕΚ 
53Α) και τον Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86Α/11-04-2012) και τον 
Ν. 4111/2013, Ν. 4128/2013, 4156/2013 και ως ισχύει. 

7. Του Ν. 3840/10 (ΦΕΚ 53/Α/31.3.2010) «Αποκέντρωση, 
απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας 
των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου 
Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και άλλες διατάξεις». 

8. Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/10 τ.Α.') «Νέα Αρχιτεκτονι¬ 
κή της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκη¬ 
σης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει. 

9. Του Ν.3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α'/2010), «Δικαστική προ¬ 
στασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων - Εναρ¬ 
μόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665 
ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989(1395) και την 
Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουά¬ 
ριου 1992 (ί_ 76), όπως τροποποιηθήκαν με την Οδηγία 
2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ¬ 
βουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007(1 335) και ως ισχύει. 

10. Του ΠΔ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νο¬ 
μοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ “περί 
συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμ¬ 
βάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών”. 

11. Του ΠΔ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσί¬ 
ου», το οποίο ισχύει συμπληρωματικά με τις διατάξεις 
του ΠΔ. 60/2007 και στο βαθμό που δεν αντίκεινται σε 
αυτό, καθώς και στο βαθμό που δεν αντίκεινται και στις 
διατάξεις του Ν.3386/2010. 

12. Του Ν.2362/1995 «περί Λογιστικού Ελέγχου των 
δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει. 

13. Του Ν.2286/1995 «Προμήθειες του Δημ. Τομέα και 
ρυθμίσεις συναφών θεμάτων όπως τροποποιήθηκε με 
το Ν. 2741/1999» (ΦΕΚ 199 τ.Α'). 

14. Του άρθρου 2 και 4 του Ν. 4013/2011 «Σύσταση 
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσε¬ 
ων - Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/ 
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2007 (πτωχευτικός κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικα¬ 
σία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» και όπως αυτός 
τροποποιήθηκε με το Ν. 4051/2012, το άρθρο 238 Ν.4072/ 
2012, το άρθρο 61 του Ν.4146/2013 και το άρθρο 58 παρ. 
2 του Ν.4155/2013. 

15. Του Ν. 3310/2005 “Μέτρα για τη διασφάλιση της 
διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά 
τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων (ΦΕΚ 
Α'30/14.2.2005)”, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005 
(ΦΕΚ Α 279/2005). 

16. Του Ν.3548/2007 “Καταχώριση δημοσιεύσεων των 
φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό τύπο 
και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α68)”, όπως ισχύει. 

17. Του Ν. 3861/10 (ΦΕΚ 112Α/13-7-2010) Ενίσχυση της 
διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοι- 
κητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” 
και άλλες διατάξεις, όπως ισχύει. 

18. Του άρθρου 26 περί συγκρότησης συλλογικών ορ¬ 
γάνων του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ Α 226/27.10.2011) «Συντα- 
ξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, 
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής 
του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρα¬ 
τηγικής 2012-2015». 

19. Του Π.Δ. 82/1996 Όνομαστικοποίηση των μετοχών 
Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις δια¬ 
δικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή 
των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημοσίου τομέα” 
(ΦΕΚ Α 66/1996, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει). 

20. Του Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/5-6-2003) «Προσαρμο¬ 
γή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της 
29-6-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων 
πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», όπως ισχύει. 

21. Του Π.Δ. 145/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας 
Αττικής» (ΦΕΚ 238/τ.Α'/27-12-2010). 

22. Της υπουργικής απόφασης με αριθμό 44403 (ΦΕΚ 
Β 2494/2011) Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού 
Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής”. 

23. Της Υπουργικής Απόφασης Συστήματος Διαχείρι¬ 
σης (ΥΠΑΣΥΔ) με αρ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.08 (ΦΕΚ 
Β 540/27-3-2008) όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις 
αριθμ. 43804/ΕΥΘΥ 2041 (ΦΕΚ 1957Β/9-9-2009) και 28020/ 
ΕΥΘΥ 1212 (ΦΕΚ 1088/ Β/19-7-2010) και ισχύει. 

24. Της υπ’ αριθ. 26931/ΕΥΘΥ 580 απόφασης των 
Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας 
και Ναυτιλίας “Ρυθμίσεις για τη χρηματοδότηση του μη 
επιλέξιμου ΦΠΑ σε συγχρηματοδοτούμενα έργα ΕΣΠΑ 
περιόδου 2007-2013” (ΦΕΚ 1968/18.06.2012). 

Το δημοπρατούμενο αντικείμενο αφορά την προμή¬ 
θεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ολοκληρω¬ 
μένου συστήματος και εξοπλισμού τηλεελέγχου και 
τηλεχειρισμού εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Δήμου 
Ωρωπίων. Συγκεκριμένα, το αντικείμενο περιλαμβάνει 
τις κάτωθι εργασίες: 

Α) Την προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων Τη¬ 
λεελέγχου και τηλεχειρισμού στο εξωτερικό δίκτυο 
ύδρευσης του Δήμου Ωρωπίων, η οποία περιλαμβάνει 
την πλήρη κατασκευή των υποδομών εξυπηρέτησης του 
έργου, το οποίο θα απαρτίζεται από: 

- 8 Τοπικούς Σταθμού Ελέγχου (Τηλεελέγχου και τη¬ 
λεχειρισμού - Τ.Σ.Ε.) 

-1 Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου (Κ.Σ.Ε.). 

Ο προϋπολογισμός της εν λόγω προμήθειας είναι: 


1.174.130,00 € (άνευ Φ.Π.Α.) ή 1.444.179,90 € (με Φ.Π.Α. 
23%). Το έργο συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο του 
ΕΣΠΑ από Εθνικούς Πόρους και το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) μέσω του Επιχει¬ 
ρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον-Αειφόρος Ανά¬ 
πτυξη» (Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.). 

Κύριος του έργου και Φορέας Λειτουργίας είναι ο 
Δήμος Ωρωπίων, ενώ η Περιφέρεια Αττικής είναι η Ανα- 
θέτουσα Αρχή και Φορέας Υλοποίησης. 

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι ανοικτή με ίσους 
όρους, σε όσους πληρούν τις νομικές, οικονομικές και 
τεχνικές προϋποθέσεις από την Διακήρυξη και διαθέ¬ 
τουν την απαιτούμενη επαγγελματική επάρκεια όπως 
αναφέρονται στο άρθρο 8 της διακήρυξης. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για 
τους όρους της παρούσας διακήρυξης, να παίρνουν 
πληροφορίες και να παραλαμβάνουν τα τεύχη του δι¬ 
αγωνισμού από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε.Α.Α., 
Δ/νση: 17ο χλμ. Λ. Μαραθώνος, Παλλήνη, Τ.Κ. 15351, τηλ.: 
213 2005332 ίαχ: 210 6032993 όλες τις εργάσιμες μέρες 
από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 8:00 πμ έως 
και τις 14:30 μμ. 

Η διακήρυξη και τα παραρτήματά της παρέχονται 
στους ενδιαφερομένους εντός έξι (6) ημερών από την 
παραλαβή της σχετικής αίτησης χορήγησής τους στην 
ως άνω διεύθυνση, εφόσον η αίτηση έχει υποβληθεί 
εμπρόθεσμα πριν την λήξη της προθεσμίας υποβολής 
των προσφορών. Σε κάθε περίπτωση ο ενδιαφερόμενος 
μπορεί να αναλάβει την αναπαραγωγή τους. 

Η παραλαβή θα γίνεται επί αποδείξει - αυτοπροσώπως 
ή μέσω ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφί¬ 
ας. Στην περίπτωση παραλαβής της διακήρυξης μέσω 
ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας, η Πε¬ 
ριφέρεια Αττικής δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για 
την έγκαιρη και σωστή παράδοση της διακήρυξης. Σε 
κάθε ενδιαφερόμενο θα χορηγείται μία μόνο διακήρυξη. 

Ο Διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από κανονική προ¬ 
θεσμία τουλάχιστον πενήντα δύο (52) ημερών από την 
ημερομηνία αποστολής της περίληψης της διακήρυξης 
αυτής στην υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρω¬ 
παϊκών Κοινοτήτων. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος 
στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προ¬ 
σφορές, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από την 
παρούσα διακήρυξη. 

Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται ταχυδρομι¬ 
κά ή να παραδίδονται στην γραμματεία της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής 
Αττικής υπόψη της Επιτροπής Διενέργειας του διαγω¬ 
νισμού (17ο χλμ. Λ. Μαραθώνος, Παλλήνη) και παραλαμ- 
βάνονται επ’ αποδείξει (πρωτόκολλο, ημερομηνία και 
ώρα παραλαβής), με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση 
ότι αυτές θα περιέρχονται στην παραπάνω Υπηρεσία 
μέχρι την προτεραία της ημερομηνίας διενέργειας του 
διαγωνισμού, δηλαδή μέχρι την Τετάρτη 25.06.2014 και 
ώρα 14.30. 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνι- 
ζόμενους επί ποινή αποκλεισμού χωρίς καμιά αλλαγή 
για χρονικό διάστημα 310 ημερών από την επόμενη της 
ημερομηνίας διεξαγωγής του διαγωνισμού. Προσφορά 
που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του ως άνω προ- 
βλεπόμενου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 26.06.2014 ημέρα Πέ¬ 
μπτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα 
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γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε.Α.Α. 
(17οχλμ. Λ. Μαραθώνος - Παλλήνη, 2ος όροφος) ενώπιον 
αρμόδιας επιτροπής. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται στο 
ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) της συνολικής προϋπο- 
λογισθείσας ενδεικτικής δαπάνης με Φ.Π.Α., ήτοι ποσό 
72.209,00 ευρώ. 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης της προμήθειας μαζί 
με την περίοδο δοκιμαστικής λειτουργίας ορίζεται σε 
εννέα (9) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της 
σύμβασης (6 μήνες για παράδοση, εγκατάσταση και 
πλήρη λειτουργία του συστήματος και 3 μήνες για δο¬ 
κιμαστική λειτουργία επί 24ώρου βάσεως). 

Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την 
Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής. 

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι το κείμενο της περίληψης 
της διακήρυξης της δημοπρασίας δημοσιεύεται και στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση της Διεύθυνσης Πληροφορικής 
Περιφέρειας Αττικής: νννννν.ραίί.ρον.ρΓ στην ενότητα: 
Δημοπρατήσεις Τεχνικών Έργων (Διαδρομή: Αρχική -> 
Ενημέρωση -> Διαγωνισμοί 

-> Δημοπρατήσεις Τεχνικών Έργων). 

Σημείωση: Τέλος σας γνωρίζουμε ότι σχετική προκή¬ 
ρυξη εστάλη ήδη στην υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων 
της Ε.Ε. την 23.04.2014. 

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 
ΛΙΛΙΚΑ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ 

-♦- 

( 2 ) 

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ 
ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 

Αριθ. διακ. 26Α/2014 

Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και 
Επαγγελματικού Προσανατολισμού διενεργεί Ανοικτό 
Δημόσιο Διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την 
«Επιλογή Γραφείου Γενικού Τουρισμού για τις ανάγκες 
του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.» (Λεωφ. Εθν. Αντιστάσεως 41, Ν. Ιωνία), 
για περίοδο ενός (1) έτους με δυνατότητα ετήσιας πα¬ 
ράτασης, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. 

Αριθ. Διακήρυξης: 26Α/2014 

- Βάσει της με αρ. ΔΔ/15387/10.04.2014 απόφασης της 
106ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 

- Προϋπολογισμός: 100.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ κατ’ 
έτος και θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού 
του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. έτους 2014, συμπεριλαμβανομένων των 
πιστώσεων των ευρωπαϊκών προγραμμάτων και των 
συγχρηματοδοτούμενων έργων. 

- Διαδικασία: Ανοικτός Δημόσιος διαγωνισμός με κρι¬ 
τήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς. 
Ο Διαγωνισμός ακολουθεί τη διαδικασία σύμφωνα με 
τον Κανονισμό Προμηθειών του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (υπουργική 
απόφαση 23237/Η/02-2012 - ΦΕΚ 619/Β/06-3-2012), και 
συμπληρωματικά τον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου 
(Κ.Π.Δ.) Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/2007). 

- Γλώσσα: Ελληνική 

- Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών: 
09/06/2014 και ώρα 15.00 μ.μ. στο πρωτόκολλο του 
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (Λ. Εθν. Αντιστάσεως 41, Τ.Κ. 14234, Ν. Ιωνία). 

- Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 10/06/2014 
και ώρα 11:00 π.μ. στο κτήριο που στεγάζεται ο 
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 


- Απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής για ποσό 
που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολικής προ- 
ϋπολογισθείσας δαπάνης, συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ. Η εγγυητική πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για ένα 
μήνα μετά τη λήξη ισχύος της προσφοράς. 

- Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν είκοσι 
(120) Ημερολογιακές Ημέρες (Η.Η.) προσμετρούμενες 
από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του δι¬ 
αγωνισμού με δυνατότητα παράτασης. 

- Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. 

- Ειδικοί περιορισμοί συμμετοχής αναφέρονται στο 
τεύχος διακήρυξης. 

- Υπάρχουν ειδικές προδιαγραφές. 

Σχετικές πληροφορίες δίδονται στην Διακήρυξη που 
έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα νννννν.βορρθρ.ρΓ. Επι¬ 
πλέον διευκρινίσεις και πληροφορίες παρέχονται από 
το τμήμα Προμηθειών, στα τηλ.: 2102709122, -23, ίαχ: 
2102709124, αρμόδιος υπάλληλος, Μπράβος Αντώνης. 

Νέα Ιωνία, 7 Μάίου 2014 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ 

-♦- 

(3) 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

Αριθ. 11853 

1. Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ προκηρύσ¬ 
σει ανοιχτό επαναληπτικό διαγωνισμό για την ανάθε¬ 
ση του έργου Αντικατάσταση επίστρωσης κεντρικής 
πλατείας Επισκοπής, με προϋπολογισμό 34.000,00 €. 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών: α) κατηγορία οικοδομικά με προϋπολογισμό 
26.795,59 €, (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρό¬ 
βλεπτα). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν μέχρι 
τις 29 Μάίου 2014, το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 
που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους, από τα 
Γραφεία Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, Οδός Ελευθερί¬ 
ας 50, Πληροφορίες Τσέλιου Στέλλα τηλ.: 28973-40041. 
Εφόσον ζητηθεί εμπρόθεσμα χορηγείται, το αργότε¬ 
ρο, εντός της επομένης εργάσιμης ημέρας από την 
υποβολή της αίτησης χορήγησης. (Σε περίπτωση που 
δεν το παραλάβει ο ίδιος ο διαγωνιζόμενος, απαιτείται 
εξουσιοδότηση του προσώπου που θα το παραλάβει). 
Για την παραλαβή του έντυπου προσφοράς, οι ενδιαφε¬ 
ρόμενοι καταβάλλουν το ποσό των 0,00 €. Τα συμβατικά 
τεύχη μαζί με τα τυχόν συνοδευτικά σχέδια του έργου, 
θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα νννννν.ίΐθΓδοηίεοε.ρΓ, σε 
ηλεκτρονική μορφή. Η διακήρυξη του έργου έχει συντα¬ 
χθεί κατά το εγκεκριμένο από τον Υπουργό ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. 
υπόδειγμα τύπου Β. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 3 Ιουνίου 2014, 
ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία του Δήμου 
Χερσονήσου στις Γούρνες (πρώην Αμερικανική Βάση 
Γουρνών) και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι 
επί μέρους ποσοστών έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες 
επί της εκατό (%) κατά κατηγορία εργασιών (περίπτ. 
Αρθρου 7 του ΚΔΕ). 

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρα¬ 
σία την προαναφερθείσα ημερομηνία, θα διενεργηθεί σε 
νέα ημερομηνία, που θα καθορίσει με πράξη της η Προ- 
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ϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με ανα¬ 
κοίνωση στην ιστοσελίδα του Δήμου (νννννν.ίΐΘΓεοηίεοε.μΓ) 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

α) Ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοι¬ 
νοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν 
τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, δηλαδή τάξεις Α1, 
Α2,1η στην κατηγορία οικοδομικά ως και εργολαβικές 
επιχειρήσεις γραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα. 

β) Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στην τάξη Α1, Α2, 1η του Μ.Ε.ΕΠ. για έργα 
κατηγορίας οικοδομικά, με τις προϋποθέσεις της παρ. 
10 του άρθρου 16 του ΚΔΕ (αναβάθμιση ορίου λόγω 
κοινοπραξίας). 

γ) Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι 
κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα 
παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατού- 
μενο. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 535,91 € και ισχύ 
τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής 
του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών 
είναι 180 ημέρες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από'Εσοδα. Προκαταβολή 
δε θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
τον Δήμο Χερσονήσου. 

Γούρνες, 5 Μάίου 2014 

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗΣ 

-♦- 

(4) 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ «ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ» 

Αριθ. 9833 

Ο Δήμος “Αρχανών - Αστερουσίων” Νομού Ηρακλείου 
διενεργεί Ανοικτό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προ¬ 
σφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη 
τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ. Αποφ. 11389/1993 
(ΦΕΚ 185 Β') περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., για την προμήθεια με τίτ¬ 
λο «Προμήθεια και τοποθέτηση ΑΒ5 στα οχήματα του 
Δήμου Αρχανών - Αστερουσίων» σύμφωνα με την υπ’ 
αριθμ. 49/2014 μελέτη του Τμήματος Έργων Υποδομής 
του Δήμου. 

Προϋπολογισμού: #29.520,00# ευρώ. 

Εγγύηση Συμμετοχής στο Διαγωνισμό (άρθρο 26 της 
υπουργική απόφαση 11389/93) ορίζεται στα #1.500,00# 
ευρώ και διάρκεια ισχύος μέχρι και τρεις μήνες από την 
ημερομηνία διαγωνισμού. 

Τόπος Παράδοσης: Έδρα του Δήμου 

Γλώσσα Υποβολής Προσφορών: Ελληνική. 

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: την 4η Ιου¬ 
νίου 2014 ημέρα Τετάρτη μέχρι ώρα 10:00 π.μ. στο δη¬ 
μοτικό κατάστημα Πεζών (Πεζά ΤΚ 70100). 

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών (τεχνικών 
και οικονομικών): την 4η Ιουνίου 2014 ημέρα Τετάρτη 
ώρα 10:00 π.μ. στο δημοτικό κατάστημα Πεζών (Πεζά 
ΤΚ 70100). 

Οι προσφορές για τον διαγωνισμό με όλα τα απαραί¬ 
τητα στοιχεία θα κατατεθούν στο Δήμο μέχρι την ημέρα 
υποβολής των προσφορών (4/06/2014) αυτοπροσώπως 
ή μέσω εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου ή θα αποστα¬ 


λούν στο Δήμο μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα 
(3/06/2014). 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προμήθεια 
διατίθενται όλες τις εργάσιμες μέρες από 08:00 έως 
14:30 στα τηλέφωνα 2813-401135, 2813 401173 και 2813 
401121 (Βελεγράκη Ιωάννη, Λυδάκη Άννα Τμήμα Έργων 
Υποδομής του Δήμου Αρχανών - Αστερουσίων). 

Πεζά, 7 Μάίου 2014 

Ο Δήμαρχος 

ΡΟΥΣΣΟΣ ΚΥΠΡΙΩΤΑΚΗΣ 

-♦- 

(5) 

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 

Αριθ. 15441 

Ο Δήμος Ορεστιάδας έχοντας υπόψη τις διατάξεις 
του Π.Δ. 28/80, προκηρύσσουμε: 

Ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμέ¬ 
νες προσφορές για την εργασία «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» προϋπολογισμού 
80.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%). 

Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού η χαμηλό¬ 
τερη τιμή. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον της επιτροπής 
διαγωνισμού Την 4η Ιουνίου 2014 ημέρα Τετάρτη και 
ώρα 12:00 (ώρα λήξης της παραλαβής των προσφορών) 
στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας 
Βασιλέως Κωνσταντίνου 11. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 3% επί του εν¬ 
δεικτικού προϋπολογισμού της δαπάνης της εργασίας, 
χωρίς το ΦΠΑ ήτοι 1.951,22€. 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν εργολή¬ 
πτες φυσικά πρόσωπα ή εργοληπτικές εταιρείες που 
αποδεδειγμένα ασχολούνται με τα έργα πρασίνου, εγ¬ 
γεγραμμένοι στο Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος 
(ΓΕΩΤΕΕ), ή πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο επιμε¬ 
λητήριο από το οποίο να αποδεικνύεται η δυνατότητα 
παροχής υπηρεσίας στην συντήρηση χώρων πρασίνου 

Κάθε προσφορά θα συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται μέσω του 
ταχυδρομείου (ΕΛΤΑ και ιδιωτικές εταιρείες μεταφοράς 
αλληλογραφίας) στη Διεύθυνση: Βασιλέως Κωνσταντί¬ 
νου 11 Ορεστιάδα Τ.Κ. 68200, παραλαμβάνονται με από¬ 
δειξη και πρωτοκολλούνται, με την απαραίτητη όμως 
προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία 
μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας 
του διαγωνισμού. 

Πληροφορίες για τον διαγωνισμό παρέχονται κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες από το τμήμα προμηθειών 
του Δήμου Ορεστιάδας στο τηλέφωνο 2552350364. 

Ορεστιάδα, 7 Μάίου 2014 

Ο Δήμαρχος 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΥΖΑΣ 

-♦- 

( 6 ) 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 

Αριθ. 11658/30-4-2014 

Ο Δήμος Θερμαϊκού προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό 
για την ανάθεση του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Οδών 
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Δήμου Θερμαϊκού 2014», συνολικού προϋπολογισμού 
380.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 23%. 

Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία 
εργασιών: 

κατηγορία ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ με προϋπολογισμό 
308.943,09 ευρώ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρό¬ 
βλεπτα). 

• Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Μελέτη Συγ¬ 
γραφή Υποχρεώσεων κ,λπ.) από την Τεχνική Υπηρεσία 
του Δήμου Θερμαϊκού, Θεσσαλονίκης και Προμηθέως 
Γωνία, μέχρι την Πέμπτη 22 Μαΐου 2014. Η διακήρυξη 
του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον 
υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 23920-20850,75783, ΡΑΧ 
επικοινωνίας 23920-75758, αρμόδιος υπάλληλος για επι¬ 
κοινωνία Απόστολος Τσιαμπακάρης. 

• Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 27 Μα'ΐου 2014, 
ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, στην αίθουσα συνεδριά¬ 
σεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θερμαϊ¬ 
κού, στο πρώην Κοινοτικό Κατάστημα Νέων Επιβατών 
(Λογοθέτου 1, Ν. Επιβάτες) και το σύστημα υποβολής 
προσφορών είναι με το σύστημα προσφοράς επιμέρους 
ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, σε συμπληρω¬ 
μένο τιμολόγιο της υπηρεσίας ομαδοποιημένων τιμών 
της Υπηρεσίας με έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους 
ποσοστών έκπτωσης, του άρθρου 6 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ). 
Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μία οι¬ 
κονομική προσφορά. 

• Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

- Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 
εφόσον ανήκουν: 

Στην 1η και 2η τάξη για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 
εντός και εκτός νομού έδρας και στην 3η τάξη εντός 
νομού έδρας και σε έναν δεύτερο της επιλογής τους. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), ή 
από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλο¬ 
γοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμ¬ 
μένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με 
τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.ΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

- Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 
16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια 
κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επι¬ 
χείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με 
ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κα¬ 
τηγορίας. 

- Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του 
Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε 
επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από 


τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή 
συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. 
Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του 
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
ΦΠΑ), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται 
στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

- Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στην τάξη Α2 του Μ.Ε.ΕΠ. για έργα κατη¬ 
γορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 
του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση ορίου 
λόγω κοινοπραξίας). 

- Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε μεμο¬ 
νωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για 
τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνι¬ 
σμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

• Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 6.178,86 ευρώ σε 
ποσοστό 2% του προϋπολογισμού χωρίς αναθεώρηση 
και Φ.Π.Α. και ισχύ τουλάχιστον τριακόσιες (300) ημε¬ 
ρολογιακές ημέρες, μετά την ημέρα διεξαγωγής του 
διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 
εννέα (9) μήνες. 

• Σε περίπτωση που το ποσοστό έκπτωσης που πρό¬ 
σφορε στο διαγωνισμό ο ανάδοχος είναι μεγαλύτερο 
του ορίου 12%, υποχρεούται να προσκομίσει για την 
υπογραφή της σύμβασης επιπλέον πρόσθετη εγγύη¬ 
ση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παράγραφο 2 του άρθρου 35 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) το 
ύψος της οποίας μπορεί να φτάσει και το 22% του 
προϋπολογισμού. 

• Αν για οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρα¬ 
σία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν 
αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί 
σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η 
Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με 
Ραχ πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν τη νέα ημερο¬ 
μηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και 
την ίδια ώρα (10:00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να 
επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους 
και προϋποθέσεις. 

• Η διάθεση των τευχών γίνεται δωρεάν σε ηλεκτρο¬ 
νική μορφή. 

• Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι απαραίτητη 
η δυνατότητα επικοινωνίας-ενημέρωσης των υποψήφιων 
με ο-πιαίΙ ή Ραχ. 

• Η ολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται 
σε ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες και αρχίζει από 
την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 

• Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της Σ.Α.Τ.Α. 
Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 

• Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Θερμαϊκού. 

Ο Δήμαρχος 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ 

-♦- 

(7) 

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Αριθ. 25091 

1. Ο Δήμος Καλαμάτας προκηρύσσει ανοιχτό διαγω¬ 
νισμό για την ανάθεση του έργου «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΤΑΘ- 
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ΜΕΥΣΗΣ ΕΠΙ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ¬ 
ΤΗΤΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ», με 

προϋπολογισμό 87.152,00 €. Το έργο συντίθεται από τις 
ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ 
με προϋπολογισμό 69.807,65 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και 
ΟΕ, απρόβλεπτα και απολογιστικά). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα 
συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από την Διεύθυνση 
Προγραμματισμού Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκών Θεμάτων 
του Δήμου Καλαμάτας οδός Πολυβίου 6, μέχρι και την 
22-05-2014, ημέρα Πέμπτη Πληροφορίες στο τηλέφωνο 
2721081721, ΡΑΧ επικοινωνίας 2721062481, αρμόδιος υπάλ¬ 
ληλος για επικοινωνία Γαλακούτης Ιωάννης. Για την πα¬ 
ραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη 
δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε 20,00 €, 
εκτός αν αναλάβουν την αναπαραγωγή των τευχών με 
δική τους δαπάνη και επιμέλεια. 

3. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά την 
αριθ. 487/2013 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)με θέμα «Εγκριση 
αναθεωρημένων προτύπων τευχών διακηρύξεων δη¬ 
μοσίων έργων». 

4. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 27-05-2014, 
ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 (ώρα λήξης επίδοσης 
προσφορών) στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας 
του Δήμου Καλαμάτας οδός Ψαρών 15 (Διοικητήριο), 
1ος όροφος. Το σύστημα υποβολής προσφορών εί¬ 
ναι σύστημα προσφοράς με «επί μέρους ποσοστά 
έκπτωσης κατά ομάδες τιμών» του άρθρου 6 του 
Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). 

5. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί Α) ημεδαποί διαγω- 
νιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι 
στο Μ.Ε.ΕΠ., στην Α1, Α2 και 1η τάξη ανά την επικράτεια 
για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. Β) αλλοδαποί δια- 
γωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία 
πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά 
και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο. 

6. Γ ια τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η 
κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.396,15 € και 
ισχύος τουλάχιστον 6 μηνών και 30 ημερών, μετά την 
ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού, δηλαδή πρέπει να 
έχει ισχύ τουλάχιστον μέχρι την 27-12-2014. 

7. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζεται σε 6 
μήνες από την ημερομηνία κατάθεσής της. 

8. Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι 60 Η.Η.. 

9. Το έργο χρηματοδοτείται από “Αστική Αναζωογό¬ 
νηση 2012 - 2015” (ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ). Προκαταβολή δε 
θα χορηγηθεί. 

10. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας. 

Τα έξοδα της δημοσίευσης θα χρεώνονται, σύμφωνα 
με το άρθρο 15 του Ν.3669/2008 και το άρθρο 46 του 
Ν. 3801/2009. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, τηρουμένης της 
ανωτέρω προθεσμίας, να λάβουν γνώση των υπολοίπων 
στοιχείων και υπαρχουσών μελετών κλπ. στα γραφεία 
του Δήμου Καλαμάτας (Πολυβίου 6) κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες. 

Καλαμάτα, 7 Μάΐου 2014 

Ο Δήμαρχος 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΑΣ 


( 8 ) 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Η Εταιρεία Ύδρευσης - Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης 
προσκαλεί σε Δημοπρασία κατά την οποία η επιλογή 
του αναδόχου θα γίνει με την "ανοικτή δημοπρασία” της 
παρ. 2.α του άρθρου 5 του Κανονισμού Ανάθεσης και 
Εκτέλεσης Έργων (Κ.Α.Ε.Ε) της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. 

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα υπο¬ 
βληθεί με το σύστημα «προσφορά επιμέρους ποσοστών 
έκπτωσης κατά ομάδες τιμών σε συμπληρωμένο τιμο¬ 
λόγιο ομαδοποιημένων τιμών της ΕΥΑΘ ΑΕ και έλεγ¬ 
χο ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης», 
σύμφωνα με το άρθρο 8 του Κ.Α.Ε.Ε. της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. 

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μία 
οικονομική προσφορά. 

Η Δημοπρασία θα γίνει για την ανάδειξη αναδόχου 
εκτέλεσης του έργου: «Α' ΟΜΑΔΑ επειγόντων έργων 
αποχέτευσης και επεκτάσεις δικτύου υπονόμων με 
επίσπευση και συμμετοχή τρίτων στη δαπάνη έτους 
2014» προϋπολογισμού € 3.000.000,00 € (με ΦΠΑ 23%). 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της Ε.Υ.Α.Θ. 
Α.Ε. 

Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της 
Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., Τσιμισκή 98, 5ος όροφος. 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των 
προσφορών στο διαγωνισμό ορίζεται η 3-6-2014 ημέρα 
ΤΡΙΤΗ. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται 
η 10.00 π.μ. 

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρα¬ 
σία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν 
αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί 
σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με απόφασή της η 
Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με ΐεχ 
πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία 
σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια 
ώρα (10.00 π.μ.). 

Σημειώνεται ότι στη νέα αυτή ημερομηνία μπορούν 
να ζητήσουν και να λάβουν τεύχη του διαγωνισμού και 
να συμμετάσχουν σ’ αυτόν ενδιαφερόμενοι που δεν 
εκδήλωσαν ενδιαφέρον την προηγούμενη φορά. Στην 
περίπτωση αυτή τεύχη μπορούν να δίδονται μέχρι και 
δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν το διαγωνισμό (η ημέρα 
του διαγωνισμού δεν προσμετρείται). 

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

1. Μεμονωμένες επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΥΠΟ. 
ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην 3η ή 4η τάξη (ή και στην 
5η τάξη εντός νομού Θεσσαλονίκης ή αν αυτός έχει 
δηλωθεί ως δεύτερος) για έργα κατηγορίας υδραυλικών. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανι¬ 
σμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
Μ.Ε.ΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
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έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

δ. Αλλες επιχειρήσεις εταιρικής μορφής, ή ατομικές 
μη εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. του Υ.ΥΠΟ.ΜΕ.Δ.Ι., ή 
προερχόμενες από τα ως ανωτέρω β' κράτη και μη 
εγγεγραμμένες σε επίσημους καταλόγους αναγνωρι¬ 
σμένων εργοληπτών προκειμένου για σημαντικά ή ειδικά 
έργα, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. Ι.δ. του Κ.Α.Ε.Ε. της 
Ε.Υ.Α.Θ. ΑΕ. 

2. Κοινοπραξίες Επιχειρήσεων των παραπάνω περι¬ 
πτώσεων α, β, γ και δ σε οποιονδήποτε συνδυασμό 
μεταξύ τους και υπό τον όρο ότι κάθε Επιχείρηση που 
τυχόν θα μετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα, θα συμμετέ¬ 
χει με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης 
κατηγορίας. 

3. Κάθε Επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα, είτε 
ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 

Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό κατατίθε¬ 
νται από τους διαγωνιζόμενους, κατά τους όρους του 
άρθρου 19 του Κ.Α.Ε.Ε. της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., εγγυητικές επι¬ 
στολές συμμετοχής, που ανέρχονται σε ποσοστό 2% επί 
του προϋπολογισμού της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., χωρίς το Φ.Π.Α., 
ήτοι στο ποσό των 48.780,48 €.(σαράντα οκτώ χιλιάδων 
επτακοσίων ογδόντα ευρώ και σαράντα οκτώ), λεπτών. 

Οι εγγυητικές επιστολές απευθύνονται προς την 
Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινο¬ 
πραξίας πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών 
της. 

Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής δεν γίνονται 
δεκτές, αν έχουν χρόνο ισχύος μικρότερο των εννέα (9) 
μηνών και τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών, από την 
ημερομηνία δημοπράτησης (παρ. 2 του άρθρου 19 του 
Κ.Α.Ε.Ε. της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.), δηλαδή μέχρι και την 2-4-2015. 

Το έντυπο της οικονομικής προσφοράς, που θα συ¬ 
μπληρωθεί από τους διαγωνιζομένους και τα τεύχη 
δημοπράτησης του άρθρου 5 (παρ.2) με στοιχεία 3, 5, 
6, 7, 8 και 9, διατίθενται από το Τμήμα Μελετών της 
Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε, οδός Τσιμισκή αρ. 98, 5ος όροφος. Πληρο¬ 
φορίες από την κα Πινίρου στο τηλέφωνο 2310 966953 
(θπΐ3ίΙ:πΐθΙθΙθ5@θγ3ΐίι.ς)ΐ·). 

Τα στοιχεία αυτά θα χορηγούνται στους ενδιαφε¬ 
ρομένους από τα γραφεία του Τμήματος Μελετών 
της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. (Τσιμισκή 98, 5ος όροφος) μέχρι και 
την Πέμπτη, 29-5-2014 και ώρα 14:30 μ.μ.. Εφόσον ζη¬ 
τηθούν εμπρόθεσμα χορηγούνται το αργότερο εντός 
της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την υποβολή της 
αίτησης χορήγησης. Η αίτηση παραλαβής του εντύπου 
της Οικονομικής Προσφοράς καθώς και η αίτηση πα¬ 
ραλαβής των τευχών Δημοπράτησης σε ηλεκτρονική 
μορφή (Θϋ), βρίσκονται στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα 
της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΙιίΙρΥ/νννννν.βγβΙΙι.ρΐ' (Έργα και Ανάπτυξη/ 
Διακηρύξεις) και αυτές είτε θα αποστέλλονται πλήρως 
συμπληρωμένες μέσω ί3χ στο Τμήμα Μελετών (ίβχ: 2310 
284272) ή θα κατατίθενται πλήρως συμπληρωμένες, στο 
Τμήμα Μελετών. Για την παραλαβή των τευχών Δημο¬ 
πράτησης σε ηλεκτρονική μορφή (Θϋ), οι ενδιαφερόμε¬ 
νοι θα καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, 
που ανέρχεται σε 10 ΕΥΡΩ. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, τηρουμένης της 
ανωτέρω προθεσμίας, να λάβουν γνώση των υπόλοιπων 
στοιχείων και υπαρχουσών μελετών, ερευνών κ.λπ., στα 
γραφεία της οδού Τσιμισκή 98 - 5ος όροφος της Ε.Υ.Α.Θ. 
Α.Ε. κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν, 


επίσης, να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και 
φροντίδα τους. 

Οι αλλοδαποί ενδιαφερόμενοι από τα κράτη - μέλη 
της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. και τα κράτη που έχουν κυρώσει τη 
σύμβαση του Π.Ο.Ε. για τις δημόσιες συμβάσεις μπορούν 
να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, 
εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν 
συνεννόησης με το Τμήμα Μελετών(Τσιμισκή 98 - 5ος 
όροφος) της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., πέραν της αναφερομένης στην 
παράγραφο 2.1 δαπάνης και τη δαπάνη της ταχυδρο¬ 
μικής αποστολής τους. Η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. αποστέλλει τα 
ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων 
ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και 
χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξή τους στον 
Ενδιαφερόμενο. 

Οι Ενδιαφερόμενοι έχουν, επίσης, τη δυνατότητα να 
διαβάσουν ή να ανακτήσουν το περιεχόμενο των τευ¬ 
χών δημοπράτησης που βρίσκεται αναρτημένο στην 
ηλεκτρονική ιστοσελίδα της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., άΙΙρι/Λ/ννννν. 
θγβΙίι.ρΓ (Έργα και Ανάπτυξη/Διακηρύξεις). Απαραίτητη 
προϋπόθεση για την έγκυρη συμμετοχή στο Διαγωνισμό 
είναι η δωρεάν προμήθεια του εντύπου της Οικονομι¬ 
κής Προσφοράς που χορηγείται αποκλειστικά από την 
Ε.Υ.Α.Θ. ΑΈ. μέσω της διαδικασίας της παραγράφου 2.1. 

Θεσσαλονίκη, 7 Μαΐου 2014 

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ 

-♦- 

Ο) 

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ 

Αριθ. 1129 

Ο Δήμος Λήμνου διακηρύττει ότι την Τρίτη 27 Μάίου 
2014 και ώρα 10 π.μ (λήξη παράδοσης των προσφορών) 
στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου (1ος όρο¬ 
φος Παπουτσίδειου κτιρίου - πλατεία ΟΤΕ), θα διεξαχθεί 
ανοιχτή Δημοπρασία με το σύστημα προσφοράς: με 
επί μέρους ποσοστά έκπτωσης, πάνω σε συμπληρω¬ 
μένο έντυπο οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 Ν. 3669/2008 
για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΑΛΙΟ ΛΙΜΕΝΑ ΜΥΡΙΝΑΣ 
ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΛΙΜΕΝΑ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ». 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται 
σε 104.070,00 € και αναλύεται σε: 

Δαπάνη Εργασιών: 65.324,98 € 

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.): 
11.758,50 € 

Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργα¬ 
σιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+ Ο.Ε.): 11.562,52 € 

Αναθεώρηση: 1.069,52 € 

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας: 14.354,48 € 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να 
παραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού 
(Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.) από τα γρα¬ 
φεία της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Λήμνου (πληρο¬ 
φορίες: Νίκος Περτσάς - Σωτήρης Δημητράκας, τηλ. 
22540-20055 Φαξ 22540-20093) μέχρι και την 22-05-2014 
ώρα 15.00. Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα χορηγούνται 
το αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας 
από την υποβολή της αίτησης χορήγησης. Γ ια την πα- 
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ραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόμενοι αναλαμβάνουν 
την αναπαραγωγή των τευχών με δική τους δαπάνη 
και επιμέλεια. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις που κατέχουν εργοληπτικά πτυχία: 

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ. 
ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α1, Α2 και 1η τάξη με 
έδρα οπουδήποτε στη Ελλάδα και Α1, Α2,1η και 2η τάξη 
με έδρα εντός νομού ή με δεύτερη δηλωμένη έδρα το 
Νομό Λέσβου, για έργα κατηγορίας ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 
και κατά τα νόμιμα. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη 
και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελλη¬ 
νικού Μητρώου Μ.Ε.ΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις 
για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δια¬ 
γωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 
2% επί του προϋπολογισμού του έργου χωρίς τα κον¬ 
δύλια της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α., δηλαδή 1.772,92 
ευρώ. 

Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής θα είναι 6 μήνες 
και 30 ημέρες από την ημερομηνία διεξαγωγής του 
διαγωνισμού. 

Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι εξήντα (60) 
ημερολογιακές ημέρες και αρχίζει δεκαπέντε (15) ημέρες 
μετά από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Ε.Π. 
«Κρήτη και Νήσοι Αιγαίου» και συγχρηματοδοτείται 
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 
{Ε.Τ.Π.Α.}. 


Προκαταβολή δύναται να χορηγηθεί. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την 
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λήμνου. 

Η δαπάνη δημοσίευσης της παρούσας βαρύνει τον 
Ανάδοχο του έργου. 

Μύρινα, 7 Μαΐου 2014 
Ο Δήμαρχος 

ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΑΤΖΗΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 

-♦- 

( 10 ) 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
Αριθ. 24933 

Ο Δήμος Καλαμάτας διενεργεί ανοιχτό δημόσιο μει¬ 
οδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και 
με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη προσφορά 
στα ομοειδή μηχανήματα και αυτοκίνητα, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του Π.Δ. 171/87, για την «ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΥΤΟ¬ 
ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ». 

Η μίσθωση των αυτοκινήτων και μηχανημάτων θα 
γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 και τον 
Ν. 3463/2006 περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών 
και θα ισχύει για το 2014 με δικαίωμα της υπηρεσίας 
να την παρατείνει για τρεις (3) μήνες. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 28/05/2014 ημέρα Τετάρτη 
και ώρα 10.00 π.μ. (ώρα λήξεως παραλαβής προσφο¬ 
ρών) στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου 
Καλαμάτας, οδός Ψαρών 15, Διοικητήριο, 1ος όροφος, 
ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί ιδιοκτήτες α) αυτοκι¬ 
νήτων Δ.Χ. β) χωματουργικών μηχανημάτων και γ) γε¬ 
ρανοφόρων οχημάτων, οι οποίοι θα έχουν πληρωμένα 
τα τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια οχήματος και τα 
νόμιμα δικαιολογητικά κυκλοφορίας. 

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να λάβουν γνώση και να 
παραλάβουν τα τεύχη δημοπράτησης καθημερινά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Τεχνι¬ 
κής Υπηρεσίας του Δήμου Καλαμάτας οδός Ψαρών 15, 
Διοικητήριο, 1ος όροφος, γραφείο 105, τηλ 27213 61718 
(αρμόδιος υπάλληλος Μάλαμας Χαράλαμπος). 

Η δαπάνη δημοσίευσης πληρώνεται από τον Δήμο 
Καλαμάτας. 

Καλαμάτα, 2 Μαΐου 2014 

Ο Δήμαρχος 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΑΣ 
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